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ಸಂ. 


ಪಕ್ನೆ' 


7 ಉತ್ತರೆ 


re ಕಫದ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಕ್ಷ್‌ ಜಾಡರ] 
'  |ಜಿಲ್ಲಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ - 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? 
(ವರ್ಷವಾರು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು, 


ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-। ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ತಗಳ "ಯಾವ 
ಯಾವ, ಯೋಜನೆಡಿ ಯಾವ ಯಾವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; 
ಮತ್ತು: .ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು 
ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ? 
(ಕ್ಷೇತವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಇ) 


1ಕೈಗತ್ತಕೂಂಡ ಇಾವಗಾರಿಗಳನ್ನು` ಹಾವ 


ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? ಸದರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ? | 


ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ' 


| ವಿವರ ನೀಡುವುದು. 
ಈ) [ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ] ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ಅವಧಿ 7 ಅನುಮೋನೆಸಿದೆ 
ನಿಗಧಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ | ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು . ನಿಗಮದ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು | ಶಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ 3ನೇ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಪರಿಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯ? ಅವುಗಳಿಗೆ | ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥೀಕೃತವಾದ ದೂರುಗಳ 


ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದಾದರೂ 
ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದೆಯೇ? ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, 
ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? 


ಕುರಿತಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. . 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸ೦ಇ 38 ಎಂಎಲ್‌ಎ 2021 


(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪು ಇ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
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I ಆನುದಾನ/ನಟ್ಟ ೊೂಸೋಟಗತಪ್ರು ಸದರ`ವರ್ಷಗಳನ್ಲ 
ತ್ತ ನ _ IE ಕೈಗೊಂಡ 
ಸಂ ಯೋಜನೆಗಳು ತಾಲೂಕು/ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ _ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
op ° ವರ್ಷ -| ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ 
ಪ್ರಗತಿ 
———————— ದನದಾಕ್ತ i PEST PN TT 
1 1 ಕಾರಂಜಾ ಯೋಜನೆ ಜೆ 
ಹುಮನಾಬಾದ T08 3100 782 ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
K 209ರ [XN I 3708]. ಕಾಲುವೆಗಳ 
>» ಚುಕನಾಲಾ"” ಭಾಲ್ಕಿ `ಬಸವಕರ್ಕಾಣ 207-16 [NLS 00 Td 
ಯೋಜನೆ 7-5 [92 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.. 
. 79-0 [XI i) 
NESS ಹುಮನಾಬಾದ, 'ಬಸವಕಲ್ಕ್‌ಣ, 2017-18 [KT 00ರ ಯೋಜನೆಯು 
3 | ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ 08-5 73ರ 8] ಪೂರ್ಣಗೊರಡಿರುತ್ತೆ.. 
1 ಯೋಜನೆ PCT) — 17548 
Jr wore | 
ಪಾದಕ ರಣ). ಭಾಶ್ಯ 307-8 T- [0 ವ 
ಕಾರಂಜಾ ಯೋಜನೆ " _ 2018-19 50.00 124.48 ಆಧೂನೀಕರಣ 
! | ಆಧುನೀಕರಣ . MENT 78 ಮಾರಿಯ 
| | pI) 3 727 | ನ್ರೂರ್ಣಗೊಳುವ 
\ 305-20 T3800 TO ದವರ 
ಷಾ ವಷ ಹವನಾವಾವ ಎಸವ್‌್ಯಾನ, 7-8 2000 606 ಕಾಲುಪೆಗಳೆ 
ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ 208-5 ll 30 |S ಧೂನೀಕರಣ 
ಯೋಜನೆ [209 3ರ [2X 3387 ಫಾಮಗಾರಿಯು 
nm r 
ಫೊಂಗಳ ಬಸವಾ. WE 207-8 IS} 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
|. ಬ್ಯಾರೇಜಿನಿಂದ , ಇ 208-5 TT 7800 5800] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ $ 
ಚುಳಿಕಿನಾಲಾ 
| ಜಲಾಶಯ ' - } 
ತುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೂ 2019-20 175.00 89.45 
15 ಕೆರೆಗಳನ್ನು 
ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 
ಹಾಗೂ 60 & 90 
ಲಿಫ್ವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 
| - | 
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(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


ಅಂದಾಜು TF ] 
ಕ್ರ ಯೋಜ ನೆಗಳು ಮೊತ್ತ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಲೂಕು / ಚ ಬಾಕಿ ಯೋಜನೆಯ ಷರಾ 
ಸಂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ೬ | ಮೊತ್ತ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
) _ ಮೊತ್ತ } 
—_ನಹಷ್ಠಾನಗೂಂಡ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು _ 
7 1ಕೊಂಗಳಿ'ಐತ ನೀರಾಷರ Ocean 1 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
7 ಹಾ | Constnctio | uಸವಕೆಲ್ಸಾ, ೨6೨ | ಯೋಜನೆಯ | 30-09-2021 
ನೀರಾವರಿ (60 ಲಿಫ್ರ) 306.91 | psIndia, - 179.98 ೧ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ರೊಳಗಾಗಿ 
| ! pet Ld. ಭಾಲ್ಕಿ * "1 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
3) ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಐತ Mangalore KG ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ನೀರಾವರಿ (90 ಲಿಫ್ಟ್‌) 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - \ 
- { 
T-TREE TET TT MMD. T 25ರ T ಹಾದ 
ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ Waddar ಭಾಲ್ಲಿ, 39116 416 ಕಠಮಗಾರಿಗಳು 
ಆಧುನೀಕರಣ Company | ' ಮುಕ್ತಾಯ 
( ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. 
7 Tಕಾರಂಜಾ`ಯೋಜನೆ 73 Mr. Star ಬೀದರ ಪಣ). | 0562 3444 | ಯೋಜನೆಯ 
ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ °° | Builders & ಭಾಲ್ಕಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಮತ್ತು ಕಾರಂಜಾ ಏತ Developers ಮುಕ್ತಾಯ 
ನೀರಕವರಿಯ: ಕಾಲುವೆ | Bangalore "ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ' 
ಕಾಮಗಾರಿ ಆಧುನೀಕರಣ - - 
| 7 TE ಮಾರ TAS OO MmMD, | ಹುಮನಾಬಾದ | 7 | 07 ಮಾಹ ಸದರ ಪ್ಯಾಹಣ 
ಯೋಜನೆಯ Waddar ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, I ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಲುವೆಗಳ Company “ಕೆಲಬುರಗಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಆಧುನೀಕರಣ ' ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಗಂಡೋರಿನಾಲಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ. | ಯೋಜನೆಯ ' } 
ಆಧುನೀಕರಣ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಹ 
| ] ಒಳಗೊಂಡಿ ರುತ್ತವೆ. | 
(. . . 
i 
| 
1 
1 


